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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 752 

30 Δεκεμβρίου 2005 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθμ. 26306 

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερομένους σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του 
άρθρου 4 παρ. 4.β του ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/85 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ», προϋπο¬ 
λογισμού 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των πο¬ 
σών για αναθεώρηση 5.266,64 ΕΙΙΒΟ και ΦΠΑ 95 798,32 
ΕϋΒΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/84,του π.δ. 
609/85,του π.δ. 171/87,του π.δ. 410/95, του π.δ. 305/96, του 
ν. 2294/94 του ν. 2576/98, του ν. 2741/98 του π.δ. 218/99, 
του ν. 2940/01 και του ν. 3263/2004. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός ΚΩΛΕΤΤΗ 14 (ισόγειο) την 
2.2.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ έως 10.00 π.μ 
(λήξη κατάθεσης προσφορών 10.00 π.μ) . 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 2.2.2006 τότε θα διενεργηθεί την 
6/2/2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1. Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις η κοινοπραξίες αναβάθμισης: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΠ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη 1η. 2η, 3η εντός 
Νομού ή γειτονικών Νομών κατηγορίας οικοδομικών 
(κύρια κατηγορία) - Α2,1η, 2η Εντός Νομού ή γειτονικό 
Νομό και άνω κατηγορίας οδοποιίας - Α1, Α2,1η κατη- 
νοοίας πρασίνου (σύμφωνα με τα οριζόμενα και στην 
παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3021/2002) 
β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με την κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 


ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/85. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Το αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση ως 
πεζόδρομου της οδού ΚΑΛΛΑΡΗ της πόλης των Ιωαν¬ 
νίνων, 

Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στον δια¬ 
γωνισμό ορίζεται σε 8.330 € και θα απευθύνεται στον 
Δήμο Ιωαννιτών. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, 
προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Γλώσσα Ελληνική 

Αποστολή της Περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Τα σχετικά με το έργο τεύχη, το έντυπο η τα έντυπα 
προσφοράς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πα¬ 
ρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής 
του κοινού (7 π.μ. - 2:30 μ.μ.) οδός Κωλέττη 14 Ιωάννινα 
τηλ. 26510 83880-1, μέχρι και 30/1/2006, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 
προσκομίζοντας απόδειξη κατάθεσης ποσού 50 € υπέρ 
του Δήμου Ιωαννιτών από την Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δήμου Ιωαννιτών, ΚΑΠΛΑΝΗ 11. 

Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 2 ) 

Δ.Υ,ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθμ. 941 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου κα¬ 
τόπιν της υπ’αριθμ. 470/22/28.12.2005 απόφασης του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου προκηρύσσει διεθνή Τακτικό Ανοικτό 
Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη τακτικών 
προμηθευτών για την προμήθεια «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» για 
τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ όπως έχει εγκριθεί και ενταχθεί 
στο ΕΠΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης . 

Αριθμ. Διακήρυξης: 33/05 

Ένταξη ΕΠΠ5 & κωδικός 2101 4900 

Προϋπολογισμού 4.774.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ σε βάρος των προϋπολογισμών του ΠαΓΝΗ όπως 
έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο ΕΠΠ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης που συμμετέχει στο διαγωνισμό ανάλογα 
με το ποσό της ένταξης τους. 

Διάρκεια σύμβασης: ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης 
παράτασης με απόφαση Δ.Σ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27/04/06 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής που έχει ορι- 
σθεί με πράξη Διοικητή 943/29.12.2005 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2286/95 και του π.δ. 394/96 στο Γ ραφείο 
Προμηθειών του ΠαΓΝΗ, όπου θα γίνει η αποσφράγιση 
των προσφορών. 

1. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 26/04/05 
ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 13:00μ.μ. στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του ΠαΓΝΗ. 

2. Γλώσσα: Ελληνική 

3. Μαζί με τις προσφορές οι ενδιαφερόμενοι, που θα 
λάβουν μέρος στον διαγοονισμό, υποχρεούνται να συνυ¬ 
ποβάλλουν και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το άρθρο 6 του π.δ. 394/96 

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύ¬ 
πτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
ανά προσφερόμενο κωδικό. 

5. Χρόνος ισχύος εγγυητικής: 330 ημέρες προσμετρού- 
μενες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού 

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: 300 ημέρες προσμετρσύ- 
μενες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού 

7. Η χρηματοδότηση του διαγωνισμού: Η προμήθεια 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠαΓΝΗ ανάλογα με 
το ποσό της ένταξης του. 

8. Η πληρωμή των ανακηρυχθέντων ως προμηθευτών 
θα γίνει με θεωρημένο από το κλιμάκιο του Ελεγκτι¬ 
κού Συνεδρίου ένταλμα κατά βάση στα πλαίσια του ν. 
2469/97 και οικονομικών δυνατοτήτων του ΠαΓΝΗ . 

9. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης στον Ελληνικό Τύπο την 29.12.2005 

10. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης στην Ε.Ε. την 29.12.2005. 

11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
των όρων και των υποχρεώσεων της σχετικής συγ¬ 
γραφής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Υπάλληλος Παπαροϊζάμη Ευαγγελία Τηλ 2810- 
392476. 

12. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν 
το Νοσοκομείο μας 


13. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Γ ραφείο Προμηθειών προσκομίζοντας αποδεικτικό κα¬ 
τάθεσης 30€ στον λογαριασμό του Νοσοκομείου στην 
Αγροτική Τράπεζα με αρ. 3660300215608 

Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται και απορ¬ 
ρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες του ΠαΓΝΗ. 

Πρόσωπα τα οποία μπορούν να παρευρεθούν στην 
αποσφράγιση των προσφορών: 

1. Τα μέλη της επιτροπής 

2. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών που Ον. συμμετέχουν 
στον διαγωνισμό 

Η τιμή προσφοράς σε ΕΥΡΩ και είναι σταθερή καθ’όλη 
τη διάρκεια του έτους. 

Ηράκλειο, 29 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Ο Αναπληρωτής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΑΣ 

-♦- 

(3) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Αριθμ. 6957 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 
διενεργεί Τακτικό Ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟ¬ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (Ακτινοσκοπικό 
μηχάνημα Ο - ΑΒΜ) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 135.000,00 ΕΥΡΩ 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκη Γενικού Νοσοκομείου 
Ρεθύμνου 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Την 16η 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι τις 13.30π. 
μ. η ώρα, στο Πρωτόκολλο που βρίσκεται στο Ισόγειο 
του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: Την 16η ΦΕ¬ 
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 10.30π.μ. στη 
Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου. Ημερομηνία Δημοσίευσης 
της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο: Την 30.12.2005 Ημερο¬ 
μηνία αποστολής στο Φ.Ε.Κ: 29.12.2005. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ.. 
έως 14.00 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκο¬ 
μείου, Τρανταλλίδου 17 Ρέθυμνο Τηλ 28310-87201. 

Ρέθυμνο, 29 Δεκεμβρίου 2005 
Ο Διοικητής 

ΑΓΑΠΙΟΣ ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
Αριθμ. 60238 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
19/Α/1.2.1995) του π.δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/96) «περί προ¬ 
μηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων και του ν. 370/95 προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου ττρος το 
Κοινοτικό Δίκαιο: 
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προκηρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρω- 
σης την συμφερότερη προσφορά, με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, την 20.2.2006 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 π.μ. για την προμήθεια ενός (1) Υπερηχοτο- 
μογράφου για τις ανάγκες του Μαιευτικού -Γυναικολο- 
γικού τμήματος, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
80.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Την διακήρυξη με Νο 136 για την πιο πάνω προμήθεια 
μπορείτε να την παραλαμβάνετε όλες τις εργάσιμες 
ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. από το Γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν ν’ απευθύνονται στο Γ ρ. Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 4918.244. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2005 

Η Αναπλ. Διοικήτρια 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΕΛΙΩΖΗ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 

Αριθμ. 179/2005 

Ο Δήμαρχος Δήμου Πορταριάς Νομού Μαγνησίας 
προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
άρθρο 7 του π.δ./τος 609/85 για την εκτέλεση του έργου 
«Εκθετήριο αγροτικής οικονομίας (κτίριο Χατζηνιάννη)» 
αριθ. Μελέτης 179/2005 προϋπολογισμού δημοπράτησης 
128.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) (εργασίες + 
Γ.Ε. & Ο.Ε. = 74.450,11 ευρώ + 13.401,02 € + απρόβλεπτα 
15% = 13.401,02 ευρώ και αναθεώρηση 6.534,23 + απολο¬ 
γιστικά + ΦΠΑ 19% = 26.971,21 ευρώ) που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με το ν.1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγ¬ 
ματα, και το ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την 
ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης για 
δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και με τους όρους της 
διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολή¬ 
πτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Η δημοπρασία του έργου θα διενεργηθεί στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 16ην Ιανουάριου 
2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 161|ν Ιανουάριου 2006, τότε θα διενερ¬ 
γηθεί την 191|ν Ιανουάριου 2006, ημέρα (Πέμπτη) και 
ώρα 10:00 π. μ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Πορ- 
ταριάς, οδός Τσαξίρη 1, Τ.Κ. 37011 ΠΟΡΤΑΡΙΑ, τηλέφωνο 
24280-99920 έως 23. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παρ. 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/84 
όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 
3263/2004 


Οι οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 7 του π.δ. 609/85 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α) εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΑΕ. 
εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α1, Α2 και 1η για έργα κα¬ 
τηγορίας οικοδομικών και στις τάξεις Α1, Α2 και Γ1 για 
έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων της παρα¬ 
πάνω περίπτωσης υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 12% 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή δημοσίων έργων. 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να 
κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επι¬ 
στολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 2.021,00 €. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Πορταριάς και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 
του π.δ. 609/85. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που α 
Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν 
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερο¬ 
μηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 του π.δ. 609/85 όπως 
ισχύει). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΕΠ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 - 2006 και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και τις κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/93 ( ΦΕΚ 137Α/24.08.1993). 

Τα Γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κλπ. καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ, Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του 
έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα Τεύχη δημοπράτησης 
(η διακήρυξη, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το 
τιμολόγιο μελέτης, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
(Ε.Σ.Υ.), η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός μελέ¬ 
της), διατίθενται από το Δήμο Πορταριάς, πληροφορίες; 
Καρούτσου Ρούλα 24280-99920 έως 34 εσωτ. 8. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα πα¬ 
ραπάνω τεύχη, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, δη¬ 
λαδή έως 11 Ιανουάριου 2006. σύμφωνα με το άρθρο 
2 παρ. 1 της αναλυτικής διακύρηξης από τα γραφεία 
του Δήμου Πορταριάς με την καταβολή των εβδομήντα 
(70,00) ευρώ. 

Τα έξοδα των εκ του Νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
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ανάδοχο και εισπράττονται με τον Ιο λογαριασμό πλη¬ 
ρωμής του έργου. 

Πορταριά, 28 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80 «περί εκτελέ- 
σεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτο¬ 
διοίκησης» για την ανάδειξη ανάδοχου των ασφαλειών 
οχημάτων του Δήμου, για την κάλυψη των αναγκών του 
κατά το έτος 2006. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της παραπάνω προμή¬ 
θειας ανέρχεται στο ύψος των 30.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/01/2006 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 πρωινή στο Δημαρχείο Αριστο- 
μένους 28 Καλαμάτα στο γραφείο προμηθειών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές όλες οι ασφαλιστικές 
εταιρείες. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται εγγύηση 
ίση προς το 2% του προϋπολογισμού της αξίας της 
προμήθειας των ασφαλειών ύψους 600,00 € εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας . 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και τη παραλα¬ 
βή της σχετικής διακήρυξης μπορούν να απευθύνονται 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 27210 20367 
Λαγωνικάκο Σπύρο. 

Καλαμάτα, 27 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ X. ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ διενεργεί δη¬ 
μόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή 
υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της εκτύπω¬ 
σης, κοπής, αναδίπλωσης, εμφακέλωσης και αποστολής 
τεσσάρων (4) ενημερωτικών σημειωμάτων συνταξιού¬ 
χων (μηνών Φεβρουάριου 2006 - Νοεμβρίου 2006), με 
κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά και 
σύνηκηση προθεσμιών, πιθανής δαπάνης 190.400 ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Αριθμός Διακ/ξης : Λ30/Γ/14 (ΦΓ129/05) 

Γλώσσα : Ελληνική 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
Τύπο : 29 και 30.12.2005. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις: 
12.01.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γρα¬ 
φείο 5 του 3ου ορόφου της Δ/νσης Προμηθειών & Χημ. 
Υπηρεσιών. 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο γραφείο 5 της Δ/νσης Προ¬ 


μηθειών & Χημ. Υπηρεσιών, τηλ.: 210 5228089, 210- 52 39 
920. Παλαιολόγου Ειρ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2005 

Για τη Διοίκηση του ΙΚΑ 
Η Διευθύντρια Προμηθειών κ.α.α. 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΟΔΗΜΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓ. ΕΡΓΩΝ 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων - Οδικών Ση¬ 
ράγγων και ΥπογείωνΈργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ) της Γ ενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, προκη¬ 
ρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές κατά την ανοικτή δημοπρασία, που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με το ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του δια¬ 
τάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά 
την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περίληψης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, και με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις παραγρ. 2α και 
4(3 του άρθρου 4 του ν. 1418/84 και με το άρθρο 7 του 
π.δ. 609/85, για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «ΟΛΟ¬ 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΪΟΝΙΑΣ 
ΟΔΟΥ» ΚΕ.1650, Προϋπολογισμού μελέτης (με Φ.Π.Α.) 
3.300.000,00 Ευρώ. 

2. Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της 
Σήραγγας Αγίου Ηλία. Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

α. Εργασίες Η/Μ Εγκαταστάσεων της Σήραγγας και 
του Κτιρίου Εξυπηρέτησης. 

β. Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού (διαμόρφωση στο¬ 
μίων της σήραγγας, ευστάθεια πρανών, αποχετευτικό 
δίκτυο, οδοστρωσία). 

3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά τα ακόλουθα σχή¬ 
ματα, όπως ειδικότερα αναφέρονται στη διακήρυξη, 
όπου ορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετο¬ 
χής: 

I. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 2Η ή 3η (ή 4η με έδρα στο Ν. Αιτωλοακαρ¬ 
νανίας ή τους γειτονικούς του νομούς) τάξη για έργα 
κατηγορίας οδοποιίας, και στην 3η ή 4η (ή 5η με έδρα 
το Ν. Αιτωλοακαρνανίας ή τους γειτονικούς του νομούς) 
για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι- αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 
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II. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

III. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των δύο κατηγοριών (οδοποιία και ηλεκτρομη- 
χανολογικά) του έργου και των αντιστοίχων τάξεων 
(όπως αυτές αναφέρονται ως ανωτέρω παράγραφος 
Ι.α) και υπό τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 
2 του π.δ.609/85, 

IV. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής 
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων - Οδικών Σηράγγων και 
ΥπογείωνΈργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ), οδός Πανόρμου 22 -Αθή¬ 
να (Τ.Κ. 115 23,) 1ος όροφος, Τηλέφ. 210 6412453, ΡΑΧ 210 
6450782 & 210 6412464, την 20.2.2006. ημέρα Δευτέρα και 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία την 20.2.2006, τότε θα διενεργηθεί την 27.2.2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, ανέρχεται 
σε 52.830,00 Ευρώ, παρέχεται δε, σύμφωνα με τα πε- 
ριγραφόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης (Τ.Δ.) του έργου, 
θα απευθύνεται προς την ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ-Γ.Γ.Δ.Ε,.-ΥΠ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε.-Πανόρμου 22 - Αθήνα -Τ.Κ. 115 23, θα αφορά το 
έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ» ΚΕ.1650, και θα ισχύει τουλάχιστον 
για 270 ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού 
του έργου. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμός ενάριθμου 
έργου: 2003ΣΕ07100005) και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Δεν προβλέπεται 
η χορήγηση προκαταβολής ούτε η πληρωμή πριμ και 
οι πληρωμές θα γίνονται με την πρόοδο εκτέλεσης 
του έργου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως 
ισχύουν. 

7. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, ορί¬ 
ζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα Τεύ¬ 
χη Δημοπράτησης από τα γραφεία της Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Σ.Υ.Ε., 
οδός Πανόρμου 22,1ος όροφος, Πληροφορίες: Αννα Ζε- 
νάκου -Τηλ.: 210 6412473, (με καταβολή 30 Ευρώ μετρη- 
τοίς) μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές μέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

9. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γρα¬ 
φεία της Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Σ.Υ.Ε. τηλέφ. 210 6412453 Κ. Γιαμα- 
ρέλο. 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Διευθυντής κ.α.α. 

Ο Τμηματάρχης 
Θ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 


Ο) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 
Αριθμ. Β/28638 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προ¬ 
κηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό (Ανοικτό) για την προ¬ 
μήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
κατακύρωσης την συμφεροτερη προσφορά. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 24.01.2006 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 
394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996) καθώς και τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β,γ και δ του 
ίδιου π.δ.. 

Προϋπολογισμός διαγωνισμού:70.000,00 ουίΌ με το 
Φ.Π.Α. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07.00 
έως 14.00 στα τηλ. 22310-56214-16. 

Λαμία, 22 Δεκεμβρίου 2005 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 74 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κα¬ 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
απορρυπαντικά και σαπούνια για τις ανάγκες του Νο¬ 
σοκομείου, των Κέντρων Υγείας Μεσσήνης - Μελιγαλά 
- Αγ. Νικολάου - Αποκ.Νοσηλευτικής Μονάδας Πύλου 
καθώς και των ΠΙ. αρμοδιότητας τους. 

Προϋπολογισμού: 16.104,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 2/2/2006 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του 
Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 3/2/2006 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9,00 π.μ. στην αίθουσα δι¬ 
ενέργειας Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της ΕΈ. δεν απαιτείται 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2005 

Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 73 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κα¬ 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
χημικών και παραφαρμάκων για τις ανάγκες του Νοσο- 
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κομείου, των Κέντρων Υγείας Μεσσήνης - Μελιγαλά-Αγ. 
Νικολάου - Αποκ. Νοσηλευτικής Μονάδας Πύλου καθώς 
και των Π.Ι. αρμοδιότητάς τους. 

Προϋπολογισμού: 29.009.00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: Καλαμάτα 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 1.2.2006 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία 
του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 2.2.2006 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9.00’ πμ στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτεί¬ 
ται. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2005 
Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 12 ) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 75 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κα- 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
Υφάσματα και είδη εκ υφάσματος για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας Μεσσήνης - Μελιγα- 
λά - Αγ. Νικολάου - Αποκ. Νοσηλευτικής Μονάδας Πύλου 
καθώς και των Π.Ι. αρμοδιότητάς τους. 

Προϋπολογισμού: 9.634,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 6.2.2006 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία 
του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 7.2.2006 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.00 πμ στην αίθουσα διενέργειας 
Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτείται. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2005 
Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(13) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθμ. 76 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κα- 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
Βαμβάκι για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, των Κέ¬ 
ντρων Υγείας Μεσσήνης - Μελιγαλά - Αγ. Νικολάου- 
Αποκ. Νοσηλευτικής Μονάδας Πύλου καθώς και των Π.Ι. 
αρμοδιότητάς τους. 


Προϋπολογισμού: 10.620 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 7.2.2006 
ημέρα ΤΡΙΤΗ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του 
Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 8.2.2006 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 πμ στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτεί¬ 
ται. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2005 
Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(14) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 78 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατα- 
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Χαρτί 
καθαριότητας και είδη εστιάσεως εκ πλαστικού για τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας Μεσ¬ 
σήνης - Μελιγαλά - Αγ. Νικολάου - Αποκ. Νοσηλευτικής 
Μονάδας Πύλου καθώς και των Π.Ι. αρμοδιότητάς τους. 

Προϋπολογισμού: 23.897,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 9.2.2006 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του 
Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 10.2.2006 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα δι¬ 
ενέργειας Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτείται 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2005 
Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(15) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 77 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κα- 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
Χαρτί Μηχανογράφησης έντυπα και μη για τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας Μεσσήνης - Με- 
λιγαλά - Αγ. Νικολάου - Αποκ. Νοσηλευτικής Μονάδας 
Πύλου καθώς και των Π.Ι. αρμοδιότητάς τους. 

Προϋπολογισμού: 24.234,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


12231 


Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 8.2.2006 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία 
του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 9.2.2006 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9.00 πμ στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτείται. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2005 
Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(16) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 


Αριθμ. 79 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κα- 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
Μελανοταινίες διάφορες για τις ανάγκες του Νοσοκο¬ 
μείου, των Κέντρων Υγείας Μεσσήνης - Μελιγαλά - Αγ. 
Νικολάου - Αποκ. Νοσηλευτικής Μονάδας Πύλου καθώς 
και των Π.Ι. αρμοδιότητάς τους. 

Προϋπολογισμού: 39.112,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 9.2.2006 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του 
Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 10.2.2006 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9.00 πμ στην αίθουσα διε¬ 
νέργειας Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτείται. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 


Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2005 
Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 


ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ» 
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Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή 

1.1) Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: 

Οργανισμός: Δήμος Καρλοβασίων 

Υπόψη: Ιωάννης Κοντορούδας 

Διεύθυνση: Μητροπόλεως & Δημαρχείου 

Ταχυδρομικός Κώδικας: 83 200 

Τοποθεσία/Πόλη: Καρλόβασι Σάμου 

Χώρα: Ελλάδα 

Τηλέφωνο: 22730 35945 

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): 22730 32729 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-πιαίΙ): Ιτ^ιΊον^ώΈοΙ.ετ 

Διεύθυνση ΙηίθιτίθΙ (υΒΕ): νν\ν\ν.1τ3Γΐον355ί.ετ 


1.2) Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: 

Όπως στο 1.1 

1.3) Διεύθυνση για την παροχή εγγράφων: 

Όπως στο 1.1 

1.4) Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και 
των αιτήσεων συμμετοχής: 

Όπως στο 1.1 

1.5) Είδος της αναθέτουσας αρχής: 

Περιφερειακές/Τοπικές αρχές 

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης 

11.1) Περιγραφή 

11.1.1) Είδος σύμβασης υπηρεσιών: 

Κατηγορία υπηρεσίας 24 «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 
και Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Παράρτημα ΙΒ της 
Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ) (Αριθμός Αναφοράς ΟΡΟ 92) 

11.1.2) Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα 
αρχή: 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ» 

11.1.3) Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: 

Το Έργο αφορά στην υλοποίηση έξι (6) προγραμμά¬ 
των κατάρτισης στο Δήμο Καρλοβασίων, διάρκειας 
1.223 ωρών για 105 άνεργους(ες) στα θεματικά πεδία 
«Μεταφορές & Τεχνικά Επαγγέλματα» (2 προγράμμα¬ 
τα κατάρτισης), «Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών» (1 
πρόγραμμα κατάρτισης), «Πληροφορική» (1 πρόγραμμα 
κατάρτισης), «Οικονομία και Διοίκηση» (1 πρόγραμμα κα¬ 
τάρτισης) και «Παιδαγωγική & Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» 
(1 πρόγραμμα κατάρτισης) από πιστοποιημένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η κατανομή των προγραμ¬ 
μάτων κατάρτισης έχει ως εξής: 

1. «Παραδοσιακή Κατεργασία Πέτρας - Αποκατάσταση 
Κτιρίων» διάρκειας 250 ωρών για 16 άνεργους(ες) από- 
φοιτοι(ες) δημοτικού - γυμνασίου - ΤΕΕ. 

2. «Ανάπλαση - Διακόσμηση Εξωτερικών Χώρων» δι¬ 
άρκειας 250 ωρών για 16 άνεργους(ες) απόφοιτοι(ες) 
δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου - ΤΕΕ. 

3. «Λειτουργία Εκθεσιακών Χώρων Παραδοσιακών 
Επαγγελμάτων» διάρκειας 250 ωρών για 16 άνεργους(ες) 
απόφοιτοι(ες) δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου - ΤΕΕ. 

4. «Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής» διάρκειας 100 
ωρών για 20 άνεργους(ες) απόφοιτοι(ες) α'βάθμιας & 
β'βάθμιας εκπαίδευσης. 

5. «Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας & Μηχανοργάνωση 
Επιχειρήσεων» διάρκειας 200 ωρών για 17 άνεργους(ες) 
απόφοιτοι(ες) γυμνασίου ή απόφοιτοι(ες) λυκείου. 

6. «Αποκατάσταση Βασικών Ελλείψεων Βασικής Εκ¬ 
παίδευσης» διάρκειας 173 ωρών για 20 άτομα που δεν 
παρακολούθησαν ή δεν τελείωσαν το Δημοτικό/ Από- 
φοιτοι(ες) Δημοτικού. 

Οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου 
«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Όρ¬ 
μου Καρλοβάσου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου, του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης 2000 - 2006, και συγκεκριμένα στον Αξονα 2 
«Αστική Ανάπτυξη» και στο Μέτρο 2.5, «Ολοκληρωμένες 
Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπλασης σε Τοπικές Ζώνες 
Μικρής Κλίμακας - Ε.Κ.Τ.». 

11.1.4) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδο¬ 
σης των προμηθειών ή τόπος παροχής των υπηρεσιών: 

Όπως στο 1.1 

11.1.5) Ονοματολογία: ΟΡν, 80423000-5, ΟΡΟ κατηγορία 
92. 
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11.1.6) Διαχωρισμός σε τμήματα: Ναι 

11.1.7) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: 
Όχι 

11.2) Ποσότητες ή μέγεθος της σύμβασης 

11.2.1) Συνολική ποσότητα ή μέγεθος (συμπεριλαμβανο¬ 
μένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προ¬ 
αίρεσης, εφόσον υπάρχουν): 

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 244.062,00 €. Η πα¬ 
ροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσ¬ 
σεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της περί¬ 
πτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 
2859/2000. Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου 
έργου στα επιμέρους προγράμματα κατάρτισης κατα- 
νέμεται ως εξής: 

1. «Παραδοσιακή Κατεργασία Πέτρας - Αποκατάσταση 
Κτιρίων» συνολικού προϋπολογισμού 46.800,00 €. 

2. «Ανάπλαση - Διακόσμηση Εξωτερικών Χώρων» συ¬ 
νολικού προϋπολογισμού 46.800,00 €. 

3. «Λειτουργία Εκθεσιακών Χώρων Παραδοσιακών Επαγ¬ 
γελμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 46.800,00 €. 

4. «Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής» συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού 23.400,00 €. 

5. «Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας & Μηχανοργάνωση Επι¬ 
χειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 39.780,00 €. 

6. «Αποκατάσταση Βασικών Ελλείψεων Βασικής Εκπαί¬ 
δευσης» συνολικού προϋπολογισμού 40.482,00 €. 

11.3) Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 

31/12/2006 

Τμήμα III: Πληροφορίες νομικής, οικονομικής, χρημα¬ 
τοοικονομικής και τεχνικής φύσης 

111.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 

111.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται (κατά περίπτωση): 

Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογι- 
ζόμενης δαπάνης του κάθε προγράμματος για το οποίο 
υποβάλλεται η προσφορά 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης του συνολικού έργου που ανατί¬ 
θεται τελικά στον Ανάδοχο. 

111.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Μέτρο 2.5, 
«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπλασης 
σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας - Ε.Κ.Τ.», του ΠΕΠ 
Βορείου Αιγαίου 2000 - 2006 με αριθμ. ΣΑΕΠ 088/3. Η 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα καλυφθεί με Κοινοτική 
Συμμετοχή κατά 75% από το ΕΚΤ και Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη κατά 25%. Καταβολή της αμοιβής σύμφωνα με 
τμηματικές πιστοποιήσεις. 

111.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος ερ¬ 
γοληπτών, προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών στον 
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Δεν εφαρμόζεται 

111.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

111.2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κα¬ 
τάσταση των εργοληπτών / προμηθευτών / παροχών 
υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολό¬ 
γηση των ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών 
και τεχνικών ικανοτήτων τους: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο 
τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την 
Ελλάδα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις 


διατάξεις της υπ’ αριθμ. 105127/8.1.2001 (ΦΕΚ 5/Β’ /9.1.2001) 
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που ορίζει το «Σύστημα Πιστοποίησης 
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.110327/14.02.2005 
Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι¬ 
κών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 
230/Β/21.02.2005), καθώς και της υπ’ αρ. 11384/13.5.2003 
(ΦΕΚ 616/Β/19.5.2003) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω¬ 
νικών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρ¬ 
τισης», καθώς επίσης και από τα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, καθώς και από τις 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις του ΠΟΕ. 

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να έχουν πιστοποι¬ 
ηθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στα θεματικά Πεδία «Μεταφο¬ 
ρές & Τεχνικά Επαγγέλματα», «Τουρισμός και Παροχή 
Υπηρεσιών», «Πληροφορική», «Οικονομία και Διοίκηση» 
και «Παιδαγωγική & Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» και μπο¬ 
ρούν να υποβάλλουν την προσφορά τους μόνο αν έχουν 
την δυνατότητα για την εν λόγω Περιφέρεια Βορεί¬ 
ου Αιγαίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 105127/8.1.2001 
(ΦΕΚ 5/Β79-1.2001) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ.110327/14.02.2005 Κοινή Απόφαση Υπουρ¬ 
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 230/Β/21.2.2005), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 110327/14.2.2005 Κοινή 
Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 230/ 
Β/21.2.2005), καθώς και της υπ’ αριθμ. 11384/13.5.2003 
(ΦΕΚ 616/Β/19.5.2003) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνι¬ 
κών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Αναφορικά με τα ΚΕΚ που προέρχονται από τα κράτη 
- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, καθώς 
και από τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του ΠΟΕ, θα 
πρέπει να έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση αλ¬ 
λοδαπού φορέα ισοδύναμου του ΕΚΕΠΙΣ. 

3. Οι ως άνω φορείς μπορούν να υλοποιήσουν προ¬ 
γράμματα σε πιστοποιημένες και μόνο δομές σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παραπάνω Απόφασης. 
Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί 
στην έδρα του Δήμου Καρλοβασίων. Προκειμένου ένας 
φορέας να υλοποιήσει πρόγραμμα σε πιστοποιημένη 
δομή άλλου ΚΕΚ, συντάσσεται συμφωνητικό μίσθωσης 
ή παραχώρησης μεταξύ των δύο φορέων, το οποίο συ¬ 
νυποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του 
φορέα. Το συμφωνητικό αυτό δεν καθιστά σε καμία πε¬ 
ρίπτωση ανάδοχο φορέα το ΚΕΚ στη δομή του οποίου 
υλοποιείται το πρόγραμμα. 

4. Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τους περιορισμούς 
της ως άνω απόφασης, είναι δυνατή η χρήση διαθέ¬ 
σιμων λειτουργούντων σχολικών κτιρίων για υλοποί¬ 
ηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από 
πιστοποιημένα ΚΕΚ σε νησιωτικές, ορεινές ή άλλες 
απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν 
υφίστανται Πιστοποιημένες Δομές και οι οποίες προσ¬ 
διορίζονται από την οικεία Διαχειριστική Αρχή. Στην 
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περίπτωση αυτή απαιτείται συμφωνητικό μίσθωσης ή 
δήλωση παραχώρησης του χώρου, που κατατίθεται 
στην αναθέτουσα αρχή πριν την έναρξη υλοποίησης 
των εν λόγω προγραμμάτων. 

5. Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος δεν πρέπει να έχει 
αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου 
λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του που απέρρεαν 
από αυτούς ή έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά 
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

111.2.2) Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: 
Σύμφωνα με την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό διαδικασιών 
σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών (άρθρα 29- 
30), την Οδηγία 18/2004 περί συντονισμού σύναψης δη¬ 
μοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
και το άρθρο 11 του τεύχους προκήρυξης. 

111.2.3) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα 

- απαιτούμενα αποδεικτικά: 

Σύμφωνα με την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 18.6.1992 για το συντονισμό διαδικασιών σύναψης 
Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών (άρθρο 31), την Οδηγία 
18/2004 περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσε¬ 
ων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και το άρθρο 11 
του τεύχους Προκήρυξης. 

111.2.4) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: 
Σύμφωνα με την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 18.6.1992 για το συντονισμό διαδικασιών σύναψης 
Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών (άρθρο 32), την Οδη¬ 
γία 18/2004 περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμ¬ 
βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και το άρθρο 
11 του τεύχους Προκήρυξης. 

111.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρε¬ 
σιών 

111.3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη: 

Οχι 

111.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν 
τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στε¬ 
λεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση 
της σύμβασης: 

Ναι 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

ΐν.1) Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή 

ΐν.2) Κριτήρια ανάθεσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ρά σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος 
Προκήρυξης. 

ΐν.3) Διοικητικές πληροφορίες 

ΐν.3.1) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα 

- τρόπος απόκτησης: 

Μπορούν να ζητηθούν έως και έξι (6) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

ΐν.3.2) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή 
των αιτήσεων συμμετοχής: (αναλόγως του εάν πρόκειται 
για διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση): 
27.2.2006, ώρα 10:00. 

ΐν.3.3) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 

Ελληνικά 

ΐν.3.4) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς (σε ανοικτές διαδικασίες): 

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αναφερόμενη προ¬ 
θεσμία παραλαβής προσφορών 


ΙΝ/.3.5) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 

ΙΝ/.3.5.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται 
κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση): 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε συμμετέχοντα ή νομίμως 
εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα. 

ΙΝ/.3.5.2) Ημέρα, ώρα και τόπος: 

27/02/2005, ώρα 10:00 στην έδρα της αναθέτουσας 
αρχής (όπως II) 

Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες 

ν.1) Πρόκειται για προκήρυξη μη υποχρεωτική: Όχι 

\/.2) Σχετίζεται ο παρών διαγωνισμός με σχέδιο/πρό- 
γραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ε.Ε.: 

Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ολοκληρωμένη Παρέμ¬ 
βαση Αστικής Ανάπτυξης Όρμου Καρλοβάσου» το οποίο 
εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμ¬ 
μα Βορείου Αιγαίου, του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
2000 - 2006, και συγκεκριμένα στον Άξονα 2 «Αστική 
Ανάπτυξη» και στο Μέτρο 2.5, «Ολοκληρωμένες Παρεμ¬ 
βάσεις Αστικής Ανάπλασης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής 
Κλίμακας . Ε.Κ.Τ.». 

ν.3) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυ¬ 
ξης: 27.12.2005. 


Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΜΠΕΡΗΣ 
-♦- 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» 


Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή 

1.1) Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: 
Οργανισμός: Δήμος Καρλοβασίων 

Υπόψη: κ. Ιωάννης Κοντορούδας 

Διεύθυνση: Μητροπόλεως & Δημαρχείου 

Ταχυδρομικός Κώδικας: 83 200 

Τοποθεσία/Πόλη: Καρλόβασι Σάμου 

Χώρα: Ελλάδα 

Τηλέφωνο: 22730 35945 

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): 22730 32729 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (β-πιαίΙ): 1ί3ΐΤον35(α)1ιο1.ετ 

Διεύθυνση ΙπΙθιτιθΙ (ΙϋΡΙ-): \γ\γ\γ.1ί3ΐ·1ον358ί.ετ 

1.2) Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: 

Όπως στο 1.1 

1.3) Διεύθυνση για την παροχή εγγράφων: 

Όπως στο 1.1 

1.4) Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και 
των αιτήσεων συμμετοχής: 

Όπως στο 1.1 

1.5) Είδος της αναθέτουσας αρχής: 

Περιφερειακές/Τοπικές αρχές 
Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης 
11.1) Περιγραφή 

11.1.1 ) Είδος σύμβασης υπηρεσιών: 

Κατηγορία υπηρεσίας 24 «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 
και Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Παράρτημα ΙΒ της 
Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ) (Αριθμός Αναφοράς ΟΡΟ 92) 

11.1.2) Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα 
αρχή: 

«ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤ ΟΥΝΤΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» 
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11.1.3) Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: 

Το Έργο αφορά στην πραγματοποίηση ενός (1) προ¬ 
γράμματος προκατάρτισης στο Δήμο Καρλοβασίων, 
διάρκειας 300 ωρών για 15 παλιννοστούντες, μετανά¬ 
στες, πρόσφυγες με αντικείμενο την εκμάθηση της ελ¬ 
ληνικής γλώσσας που κατοικούν κυρίως στις περιοχές 
του Όρμου Καρλοβάσου ή Ρίβα και που συναντούν δυ¬ 
σκολίες πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας 
και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο τόσο του επαγγελματι¬ 
κού όσο και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του προγράμματος προκατάρτισης 
ανέρχεται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια 
πενήντα ευρώ (54.450,00 €). 

Οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου 
«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Όρ¬ 
μου Καρλοβάσου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου, του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης 2000 - 2006, και συγκεκριμένα στον Άξονα 2 
«Αστική Ανάπτυξη» και στο Μέτρο 2.5, «Ολοκληρωμένες 
Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπλασης σε Τοπικές Ζώνες 
Μικρής Κλίμακας - Ε.Κ.Τ.». 

11.1.4) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παρά¬ 
δοσης των προμηθειών ή τόπος παροχής των υπηρε¬ 
σιών: 

Όπως στο 1.1 

11.1.5) Ονοματολογία: ΘΡν, 80423000-5, ΟΡΟ κατηγορία 
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11.1.6) Διαχωρισμός σε τμήματα: Οχι 

11.1.7) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: 
Οχι 

11.2) Ποσότητες ή μέγεθος της σύμβασης 

11.2.1) Συνολική ποσότητα ή μέγεθος (συμπεριλαμβανο¬ 
μένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προ¬ 
αίρεσης, εφόσον υπάρχουν): 

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των πενή¬ 
ντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ 
(54.450,00 €). Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής 
κατάρτισης απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 22 του ν. 2859/2000. 

11.3) Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 

30/06/2006 

Τμήμα III: Πληροφορίες νομικής, οικονομικής, χρημα¬ 
τοοικονομικής και τεχνικής φύσης 

111.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 

111.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται (κατά περίπτωση): 

Εγγύηση συμμετοχής ύψους 150 €. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 2% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου. 

111.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Μέτρο 2.5, 
«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπλασης 
σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας - Ε.Κ.Τ.», του ΠΕΠ 
Βορείου Αιγαίου 2000 - 2006 με αριθμ. ΣΑΕΠ 088/3. Η 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα καλυφθεί με Κοινοτική 
Συμμετοχή κατά 75% από το ΕΚΤ και Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη κατά 25%. Καταβολή της αμοιβής σύμφωνα με 
τμηματικές πιστοποιήσεις. 

111.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος ερ¬ 


γοληπτών, προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών στον 
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Δεν εφαρμόζεται. 

111.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

111.2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κα¬ 
τάσταση των εργοληπτών / προμηθευτών / παροχών 
υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολό¬ 
γηση των ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών 
και τεχνικών ικανοτήτων τους: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο 
τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την 
Ελλάδα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 105127/8.1.2001 (ΦΕΚ 5/Β’ /9.1.2001) 
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που ορίζει το «Σύστημα Πιστοποίησης Κέ¬ 
ντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)», ανεξάρτητα 
από τα θεματικά πεδία στα οποία πιστοποιήθηκαν, κα¬ 
θώς επίσης και από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 110327/14.2.2005 
Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι¬ 
κών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 
230/Β/21.2.2005), καθώς και της υπ’ αρ. 11384/13.5.2003 
(ΦΕΚ 616/Β/19.5.2003) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω¬ 
νικών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρ¬ 
τισης», καθώς επίσης και από τα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, καθώς και από τις 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις του ΠΟΕ. 

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν πρέπει να έχει απο¬ 
κλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου λόγω 
παράβασης των υποχρεώσεών του που απέρρεαν από 
αυτούς ή έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά 
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν στην 
προσφορά τους προγράμματα εκμάθησης της ελληνι¬ 
κής γλώσσας μόνο αν έχουν τη δυνατότητα για την εν 
λόγω Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 105127/8.1.2001 (ΦΕΚ 5/Τεύχος Β/9.1.2001) Απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.110327/14.02.2005 
Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι¬ 
κών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 
23Ο/Β/21.2.2005), καθώς και της υπ’ αριθμ. 11384/13.5.2003 
(ΦΕΚ 616/Β/19.5.2003) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνι¬ 
κών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Αναφορικά με τα ΚΕΚ που προέρχονται από τα κράτη 
- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, καθώς και από τις χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, θα 
πρέπει να έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση αλ¬ 
λοδαπού φορέα ισοδύναμου του ΕΚΕΠΙΣ. 

4. Οι ως άνω φορείς μπορούν να υλοποιήσουν προ¬ 
γράμματα σε πιστοποιημένες και μόνο δομές, που βρί¬ 
σκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρ¬ 
λοβασίων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 
της παραπάνω Απόφασης. Προκειμένου ένας φορέας να 
υλοποιήσει πρόγραμμα σε πιστοποιημένη δομή άλλου 
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Κ.Ε.Κ., συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης 
χώρων μεταξύ των δύο φορέων, το οποίο συνυποβάλ¬ 
λεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φορέα 
πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Το 
συμφωνητικό αυτό δεν καθιστά σε καμία περίπτωση 
ανάδοχο φορέα το Κ.Ε.Κ., στη δομή του οποίου θα υλο¬ 
ποιηθεί το πρόγραμμα προκατάρτισης. 

5. Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τους περιορισμούς 
της ως άνω απόφασης, είναι δυνατή η χρήση διαθέσι¬ 
μων λειτουργούντων σχολικών κτιρίων για υλοποίηση 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από πιστο¬ 
ποιημένα ΚΕΚ σε νησιωτικές, ορεινές ή άλλες απομονω¬ 
μένες ή απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υφίστανται 
Πιστοποιημένες Δομές, και οι οποίες προσδιορίζονται 
από την οικεία Διαχειριστική Αρχή. Στην περίπτωση 
αυτή απαιτείται συμφωνητικό μίσθωσης ή δήλωση πα¬ 
ραχώρησης του χώρου, που κατατίθεται στην αναθέ- 
τουσα αρχή πριν την έναρξη υλοποίησης των εν λόγω 
προγραμμάτων. 

111.2.2) Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: 
Σύμφωνα με την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 18.6.1992 για το συντονισμό διαδικασιών σύναψης 
Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών (άρθρα 29.30), την 
Οδηγία 18/2004 περί συντονισμού σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και το 
άρθρο 10 του τεύχους προκήρυξης. 

111.2.3) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα 

- απαιτούμενα αποδεικτικά: 

Σύμφωνα με την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 18.6.1992 για το συντονισμό διαδικασιών σύναψης 
Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών (άρθρο 31), Οδηγία 
18/2004 περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβά¬ 
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και το άρθρο 
10 του τεύχους Προκήρυξης. 

111.2.4) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: 
Σύμφωνα με την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 18.6.1992 για το συντονισμό διαδικασιών σύναψης 
Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών (άρθρο 32), Οδηγία 
18/2004 περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβά¬ 
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και το άρθρο 
10 του τεύχους Προκήρυξης. 

111.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρε¬ 
σιών 

111.3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη: 

Όχι 

II 1.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν 
τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στε¬ 
λεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση 
της σύμβασης: 

Ναι 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

ΐν.1) Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή 

ΐν.2) Κριτήρια ανάθεσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
τεύχος Προκήρυξης. 
ΐν.3) Διοικητικές πληροφορίες 
ΐν.3.1) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα 

- τρόπος απόκτησης: 

Μπορούν να ζητηθούν έως και έξι (6) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 


ΐν.3.2) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
ή των αιτήσεων συμμετοχής: (αναλόγως του εάν πρό¬ 
κειται για διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγ¬ 
μάτευση): 

23.2.2006, ώρα 10:00. 

ΐν.3.3) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 

Ελληνικά 

ΙΝ/.3.4) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς (σε ανοικτές διαδικασίες): 

Εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την αναφερόμενη 
προθεσμία παραλαβής προσφορών. 

ΙΝ/.3.5) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 

ΙΝ/.3.5.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται 
κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση): 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε συμμετέχοντα ή νομίμως 
εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα. 

ΙΝ/.3.5.2) Ημέρα, ώρα και τόπος: 

23.2.2006, ώρα 10:00 στην έδρα της αναθέτουσας αρ¬ 
χής (όπως II) 

Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες 

ν.1) Πρόκειται για προκήρυξη μη υποχρεωτική: Οχι 

ν.2) Σχετίζεται ο παρών διαγωνισμός με σχέδιο/πρό- 
γραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ε.Ε.: 

Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ολοκληρωμένη Παρέμ¬ 
βαση Αστικής Ανάπτυξης Όρμου Καρλοβάσου» το οποίο 
εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμ¬ 
μα Βορείου Αιγαίου, του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
2000 - 2006, και συγκεκριμένα στον Άξονα 2 «Αστική 
Ανάπτυξη» και στο Μέτρο 2.5, «Ολοκληρωμένες Παρεμ¬ 
βάσεις Αστικής Ανάπλασης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής 
Κλίμακας . Ε.Κ.Τ.». 

\/.3) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυ¬ 
ξης: 27.12.2005. 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΜΠΕΡΗΣ 
-♦- 

(19) 

Β' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
Αριθμ. 58/05 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ δια¬ 
γωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών Αζώτου (κωδ. 
Είδους: 0602 00750) προϋπολογισμού 47.965,00 €, με 
κριτήριο κατακύρωσης την Χ.Τ. 

Αριθμός διακήρυξης 58/05 

Γλώσσα Ελληνική 

Η διακήρυξη βα διατίθεται από την υπηρεσία μας από 
την Δευτέρα 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διε¬ 
νέργειας διαγωνισμού την 23.2.2006 ημέρα Πέμπτη μέχρι 
τις 11:00 πμ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος του 
κτιρίου Διοίκησης), οδός Μεσογείων 154. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
τύπο σης 29 & 30.12.2005. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως στις 30.12.2005. 

Για την λήψη της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το 
ποσό των 15 €, πληρωτέο στο ταμείο του Νοσοκομείου 
καθημερινό μέχρι τις 13:00. 
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Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 
έως 14:00. 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Προϊστάμενος 

ΓΕΩΡΓ. ΠΛΑΓΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αριθμ. 38115 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ως τελικός δικαιούχος 
κατά την έννοια της παραγράφου στ' του άρθρου 1 
του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 /Α'/14.11.2000), ενεργώντας ως 
αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη 
συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδοχών για 
την Δράση συμβουλευτικής στο Δήμο Αγίου Δημητρί¬ 
ου του Σχεδίου «Απασχόληση στη Νομαρχία Αθηνών» 
για ανέργους ή και υποαπασχολούμενους ή και άτομα 
ευπαθών ομάδων. 

Οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στα 
πλαίσια της Εγκεκριμένης Τοπικής Πρωτοβουλίας Απα¬ 
σχόλησης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ» 
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗΣ 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 και συ¬ 
γκεκριμένα στον Άξονα 3 και στο Μέτρο 3.4, «Τοπικές 
Πρωτοβουλίες Απασχόλησης». Το έργο συγχρηματοδο- 
τείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Ο προϋπολογισμός των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται 
στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων τριακοσίων πενή¬ 
ντα πέντε Ευρώ κοι πενήντα δύο λεπτών (25.355,52 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο των προ- 
κηρυσσόμενων υπηρεσιών είναι η υλοποίηση συνεδριών 
συμβουλευτικής σε 24 άτομα. Ο συνολικός αριθμός συ¬ 
νεδριών είναι 288 εκ των οποίων 216 είναι ατομικές και 
72 ομαδικές (3 μέχρι 10 ατόμων). Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν οι φορείς που αναφέρονται στο Άρθρο 8 «Όροι 
εφαρμογής δράσεων, 1. Συμβουλευτική» της υπ’ αριθμ. 
110125/21.1.2004 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς 
και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που 
έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 105127/01 κοινή υπουργική απόφαση και την 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 110327/05. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8.2.2006 και ώρα 10:00 
π.μ έως 10:15 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημη¬ 
τρίου 55, 2ος όροφος. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους εκ¬ 
προσώπους των διαγωνιζομένων αυτοπροσώπως την 
8.2.2006 και ώρα 10:00 έως 10:15 στην επιτροπή διενέρ¬ 
γειας ή να έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του 
Δήμου μέχρι τις 10:00 την 8.2.2006. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν υπό τη μορφή 
ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙ¬ 
ΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δι- 
καιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο αναλυτικό 
τεύχος της Διακήρυξης. 

Ο επιλεγείς υποψήφιος καλείται εγγράφως να προσέλθει 
να υπογράψει την σύμβαση εκτέλεσης του έργου, υποχρε- 


ούται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επίδοσή της σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ακυρώσει το δια¬ 
γωνισμό, εφ’ όσον εκτιμά ότι δεν έχουν κατατεθεί συμ- 
φέρουσες προσφορές. 

Πληροφορίες:210-9702500 Β. Κοζάκου κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Αγιος Δημήτριος, 23 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 9363 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος - Χωροταξίας 
και Υποδομών της ΝΑ Ηλείας διακηρύττει ότι εκτίθεται 
σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό δϊ ενσφραγίστων 
προσφορών δια του συστήματος προσφοράς «με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984, του ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α) και των π.δ/των 
609/1985, 218/1999 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα, η ανάδειξη Εργολάβου εκτέλεσης των εργα¬ 
σιών του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΤΥΧΙΟΥ». 

Προϋπολογισμός έργου: 124.860 € με ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επι 
του προϋπολογισμού και θα απευθύνεται προς τη Νο¬ 
μαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος- Χωροταξίας και 
Υποδομών της ΝΑ Ηλείας θα παρέχεται δε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και 
του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το ποσοστό έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανά- 
δοχος υποχρεούται να προσκομίσει πρόσθετες εγγυ¬ 
ήσεις καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, ορίζεται σε 12% (εγκύκλιος 
23/19.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔ.Ε). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω 
για έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16.1.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα εν 
Πύργο και εντός του Διοικητηρίου κείμενα γραφεία της 
Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Ν Α Ηλιύας κατ ενώπιον 
αρμοδίας επιτροπής. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν δι¬ 
εξαχθεί η δημοπρασία στην ανωτέρω ημερομηνία τότε 
θα διενεργηθεί στις 19.1.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα 
σχετικά τεύχη δημοπράτησης και λοιπά στοιχεία της 
μελέτης, προσερχόμενοι στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Ηλείας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Επίσης μπορούν να παραλαμβάνουν τα σχετικά τεύ¬ 
χη της δημοπρασίας προσερχόμενοι στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ.Ν Α Ηλείας, μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Πύργος, 28 Δεκεμβρίου 2005 
Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 

Αντινομάρχης 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
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( 22 ) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθμ. Διακ. 41 

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
21/27.12.2005 (Θ:1) απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, εγκρί- 
θηκε η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των 
προσφορών καθώς και η ημερομηνία υποβολής προ¬ 
σφορών του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Νοσοκομείου 
και των Κ.Υ αρμοδιότητάς μας, με κριτήριο κατακύρω- 
σης την χαμηλότερη τιμή, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 664/ΔΑΕ/02.12.2005 και συγκεκριμένα: 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
14.1.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι 14.00 μ.μ. στη Γραμμα¬ 
τεία του Νοσοκομείου 

• Ημερομηνία αποσφάγισης προσφορών: την 15.1.2006 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 

Καλαμάτα, 27 Δεκεμβρίου 2005 
Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 
Αριθμ. 2905 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Καπανδριτίου προκη¬ 
ρύσσει Επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΡΟΧΩΡΙΟΥ με ανοικτή Δημοπρασία και 
με βάση το τιμολόγιο της μελέτης. Ο συνολικός προϋ¬ 
πολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 300.000,00 ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται είναι 300.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 19,00 ο/ο) 
κατηγορίας εργασιών Οικοδομικών - Ηλεκτρολογικών εκ 
των οποίων οι 32.566,37 ευρώ είναι απρόβλεπα. 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 19.1.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 
π.μ. στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ανατ. Αττικής Ψαρρών 19 
Παλλήνη. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξα- 
χθεί η δημοπρασία την ανωτέρω ημερομηνία θα διεν 
εργηθεί στις 23.1.2006 ημέρα Δευτέρα. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα διατίθενται 
από τα γραφεία της Κοινότητας Καπανδριτίου Αττικής 
(πληροφορίες τηλ. 22950 52418) και θα είναι δυνατή 
μέχρι και δύο 2 εργάσιμες ημέρες προ της διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εται¬ 
ρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2, 1η, 2η για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1, Α2, 1η για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου καθορί¬ 
ζεται ο χρόνος των 180 ημερών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 5.042,02 ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού) πρέπει να απευθυνθεί προς Κοιν. Καπανδριτί¬ 
ου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσπου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 


του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προ¬ 
θεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 
ημερολογιακών ημερών. 

Καπανδρίτι, 27 Δεκεμβρίου 2005 
Η Πρόεδρος 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΕΛΙΔΟΥ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ προκηρύσσει την με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «Δημιουργία Κ.Ε.Π. Δήμου Αγριός» 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 31.207,42 ευρώ (με ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παράγραφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα- 
δοποιημένων τιμών της υπηρεσίας μο έλεγχο ομαλοί 
ήτας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις δέκα έξι (16) του 
μηνός Ιανουάριου του έτους 2006, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Αγριός από αρ¬ 
μόδια επιτροπή. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατουμέ- 
νων βργασιών ανέρχεται στο ποσό των 31.207,42 € με 
τον Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το το Κ.Α.Π 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 514,21 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Τ. Π. και Δανείων ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ¬ 
ΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αγριός και θα 
έχει ισχύ τουλάχιστον για 3 μήνες. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 3 μή¬ 
νες. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξης για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε κοινοπραξία με επιχειρή¬ 
σεις Α1 τάξης για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις παραπάνω του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενεςαπό κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
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ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν τα σχετι¬ 
κά της δημοπρασίας κ.λ.π. για σύνταξη και υποβολή της 
προσφοράς τους, στα γραφεία του Δήμου Αγριός. 

Αγριά, 28 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΙΟΥ 

Αριθμ. 6723 

Ο Δήμαρχος ΑΣΚΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο διαγωνι¬ 
σμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια «Υγρών 
καυσίμων για το έτος 2006» προϋπολογισμού 42.899,00€ 
μαζί ΦΠΑ 19%. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 12 Ιανουάριου 
2006 ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), στο 
Δημαρχείου Ασκιού στο Καλονέρι και στη γραμματεία 
του Δήμου παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 19.1.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές που 
είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε 721,00 €. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Έντυπα, στοιχεία και πληροφορίες για την σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς δίδονται από τη Γραμματεία 
του Δήμου τηλ. 2465071329 και 71062. 

Καλονέρι, 28 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 

Αριθμ. 5876 

Ο Δήμαρχος Πελεκάνου προκηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προ¬ 
σφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγρα¬ 
φος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με τίτλο 
«ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΩΜΑ 
ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ΠΡΩΗΝ ΗΟΤΕΙ. ϋΒΙΚΟΝ) ΚΑΙ ΙΣΟ¬ 
ΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕ ΕΠΙ¬ 
ΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» Δήμου Πελεκάνου. 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 682.000 ευρώ (με 
αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την Τεχνική μελέτη 
του ΟΑΔΥΚ, Πλατεία 1866 & Κριάρη 40, Χανιά 73135, 
τηλ. 28210 98389, ΡΑΧ: 28210 93350, ο οποίος είναι η 
Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 


Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α & 
αναθεώρηση: 561.295,21 €. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α. & ανα¬ 
θεώρηση: 682.000,00 €. 

Υπάρχουσα πίστωση από Δάνειο του Τ.Π.& Δανείων: 
600.000,00 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα α) με τις διατά¬ 
ξεις των ν. 1418/84 και 3263/2004, και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση του και β) 
τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Πελεκάνου Φορέας κατασκευής του έργου 
-Δημοπρατούσα Αρχή είναι ο Δήμος Πελεκάνου Προϊ- 
σταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Πελεκάνου που έχει έδρα την Παλαιοχώρα. 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται το άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2,4,5,6,7 και 8 θα διατίθενται από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ, 
οδός Πλατεία 1866, Πληροφορίες Ηλιακής Αντώνης τηλ: 
2821098389. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους, εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες μέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς 
να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για 
την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβά¬ 
λουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Αρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα 
(11.230 €) 2% επί του προϋπολογισμού, οι οποίες θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο 
Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων. 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται π 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2006, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 19.1.2006, τότε θα διενεργηθεί την 19 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΜΕΕΠ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Παλαιοχώρα, 28 Δεκεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 
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Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. Δ/ξης: 70 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κα- 
τακύρωσης την Χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 
Είδη καθαριότητας διάφορα (Κ.Α. 2701-17000) για τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου των ΚΥ. Μεσσήνης. Μελιγαλά, 
Αγ. Νικολάου, Πύλου και των Π.Ι. Αρμοδιότητας τους. 

Προϋπολογισμού: 11.158,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Τόκος Παράδοσης: Καλαμάτα. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 22/3/ 
2006 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμμα¬ 
τεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 23.3.2006 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9.00 στην αίθουσα διενέργειας 
Διαγωνισμών. 

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτείται 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα/ 27210-46123 έως 130. 

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2005 

Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(28) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. Δ/ξης: 71 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κα- 
τακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμή¬ 
θεια αντιδραστηρίων Μ.Μ.Α. με συνοδό εξοπλισμό (Κ.Α. 
0601-05600) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 48.135,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: Καλαμάτα. 

ΓλώσσΑ: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 16.2.2006 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του 
Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 17.2.2006 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9.00 στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτεί¬ 
ται. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έυος 130. 

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2005 

Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(29) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. Δ/ξης: 72 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Κλειστό διαγωνισμό με κριτήριο κα- 


τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
υποδημάτων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καλα¬ 
μάτας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας, ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών, ΚΕ- 
ΚΥΚΑΜΕΑ Αργολίδος, Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, 
Γ ενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, Ψ.Ν. Τρίπολης, Νοσοκο¬ 
μείου Κυπαρισίας, Γ ενικού Νοσοκομείου Αργούς, Γ.Ν. Κ.Υ. 
Μολάων, των Κέντρων Υγείας Μεσσήνης-Μελιγαλά-Αγ. 
Νικολάου- Αποκ. Νοσηλευτικής Μονάδας Πύλου καθώς 
και των Π.Ι. αρμοδιότητάς τους. 

Προϋπολογισμού. 54.748,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: Καλαμάτα. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων προσφορών, 
την 23.1.2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη 
Γ ραμματεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των αιτήσεων: την 24.1.2006 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα διενέργειας 
Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτείται 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2005 

Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμ. 12126 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομ. Αυτ/σης Λάρισας, 
προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτής διαδικασίας επι¬ 
λογής αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύ¬ 
στημα δημοπρατήσεως προσφοράς με το σύστημα επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις δαπάνες των δια¬ 
φόρων εργασιών του προϋπολογισμού μελέτης σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του ν.3263/2004 και 1418/1984 «για τα 
δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 2229/1994, και τον ν. 2940/2001, 
των εκτελεστικών του π.δ.609/1985, 472/1985 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν με τα π.δ. 368/1994, 286/1994 και 218/1999 
ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 και 
το ν. 2218/1994 περί «Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 2240/1994 και το ν. 2503/1997, 
το π.δ. 186/1996 για τα αποφαινόμενα όργανα για έργα 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.1994 και της με υπ’ 
αριθμ. Δ15/01Κ/11688/13.10.1994 εγκυκλίου περί του ορί¬ 
ου του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΡΗΓΑΙΟ - ΟΡΙΑ Ν. ΜΑΓΝΗ¬ 
ΣΙΑΣ». 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.440.000,00 ευρώ 
που αναλύεται σε: 

δαπάνη για εργασίες (με ΕΟ και ΟΕ): 1.012.535,20 
ευρώ, 

δαπάνη για απρόβλεπτα: 151.880.28 ευρώ, 

δαπάνη για αναθεώρηση. 45.668,55 ευρώ και 

δαπάνη για ΦΠΑ 229.915,97 ευρώ. 
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Η δημοπρασία θα γίνει την 16 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2006, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών) στα Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λάρισας 
(Διοικητήριο) από αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού στη 
συγκεκριμένη ημερομηνία, νέα ημερομηνία διαγωνισμού 
ορίζεται η 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006, και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ΔΕΥΤΕΡΗΣ τάξης για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και κοινοπραξίες με αναβάθμι¬ 
ση πτυχίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης 
εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχία των παραπάνω 
κατηγοριών και τάξεων με τον περιορισμό πάντοτε 
των κατωτάτων ορίων των πτυχίων, με την υποχρέω¬ 
ση υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα 
δημόσια έργα, καθώς και αποδεικτικό ενημερότητας 


για χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
2040300/6844-11/016 Υπουργείου Οικονομικών και του 
ΙΚΑ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 360 ημέ¬ 
ρες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
23.288,31 ευρώ θα είναι ισχύος τουλάχιστον 90 ημερών 
από την ημερομηνία δημοπρασίας και θα απευθύνεται 
προς την ΔΤΥΝΑ Λάρισας. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο 1.11 
και 1.13 της ΔΤΥΝΑ Λάρισας όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες. 

Λάρισα, 21 Δεκεμβρίου 2005 

Για την Επιτροπή Έργων Υποδομής, 
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 
Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




